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ΔΙΛΤΑΓΜΑΤΑ 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 899 

Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής Πς Γραφεία Τύπου 

Εξωτερικού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ δψει: 

ο.) Το άρ-$ρον 56, παράγραφος 1 τού Ν.Δ. 321/1*260 

«πε:ί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού». 

δ) Τήν Α.β3/3/2885β/9.12.77 (ΦΕΚ ( 1286/Β/10.12. 

1977) άπόφασιν «περί άνα'ύεσεως αρμοδιοτήτων τού Υπουρ- 
γού Προεδρίας Κυβερνήσεως εις τούς παρά τώ Ύπουργειω 
ΙΙοοεδρίας Κυβερνήσεως Υφυπουργούς». 

γ) Την ύπ’ άριύλ Δ3676/932/26.5.1978 αποφασιν 
11 ρωίΟπουργοϋ και τού Υπουργού τι 
άνα-$έσεως αρμοδιοτήτων ατούς 2 ςνπ 
ϊϊ Τήν ύπ’ άρΐ'5. 920/1978 γνωμο: 

Επικράτειας. προτάτει τώ.ν Ύφυπο: 
βεενήτΐί..)- /.Λ! Οί , /.ον&!Α!*/.(«)ν, 

*Αρ®ρ$ν μόνον. 

Συνιστώντα: εις τά εν Χάγη. Δι , _ ν - 

’Αγιω Φραγκίσκω. Σικάγο και Βοστώνη Γραφεία Τύπου 
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Εξωτερικού, πάγιαι προκαταβολαί, πρός άντιμετωπισιν τώ'· 
δαπανών λειτουργίας αυτών. 

Εις τον Ήμέτερον Υφυπουργόν Προεδρίας Κυβερνήσεως, 
άνατί'άεμεν τήν δημοσιεύσω καί έκτέλεσιν τού παρόντος. 

"Εν Ά-5ήναις τή 28 Νοεμβρίου 1978 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΚΝΣΤΑΝΤ1Ν9Σ Α. ΤΣΑΤΣβΣ 

01 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΚβΝ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΑΟ* 

( 2 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 900 

Περί συστάσεως Ειδικού Αμίσ-λου Υποθηκοφυλακείου Φερων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έγοντες ύπ’ όψει: 

1) Τάς διατάξεις τού άρθρου 22 παρ. 1 και 3; τοΰ, Ν'. 
3680/1957 «περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων 
καί Υποθηκοφυλάκων διατάξεων κλχ.». 

2) Τήν ύπ’ άρΐ'3. 19 τής 14 Ιουνίου 1978 γνωίμοδότησιν 
τής όλομελείας τοΰ δικαστηρίου τών έιν Βόλερ Πρωτοδικών καί 

3) Τήν ύπ’ άρι-5. 684/1988 γνωμοδότησή τοΰ Συμδ&υή 
λίου Επικράτειας. προτάτει τοϋ Ήμετέρου έχί τής Δικαιο¬ 
σύνης Υπουργού, άπεφασίσαμεν: 

'Αρΰρ«ν μόνον. 

Συνιστάται Ειδικόν "Αμισθον Υποθηκοφυλακείου Φερών 
μέ έδραν τον Δήμον Βελεστίνου καί περιφέρειαν τήν τοϋ τέως 
Ειρηνοδικείου Φορών. 

Εις τον αυτόν έπ! τής Δικαιοσύνης Υπουργόν, άνατί-λεμεν 
τήν δημοσιεύσω καί έκτέλεσιν τοΰ παρόντος Διατάγματος. 

Έν ’ΑΦήναις τή 22 Νοεμβρίου 1978 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΧ 
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( 3 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆΡΙΘ. 901 

Περί έκτελέσεως τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 6 τοϋ Ν. 689/ 
1977 περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως των περί 
έργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ δψει : 

1. Τάς διατάξεις των άρθρων 6 παραγρ. 2 καί 8 παραγρ. 

3 τοΰ Ν. 689/1977 «περί τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως 
των περί εργοληπτών δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων». 

2. Τήν ύπ’ άριθμ. 113/12.8.1978 γνιυμοδότησιν τοϋ Συμ¬ 
βουλίου Δημοσίων "Εργων. 

3. Τήν ύπ’ άριθμ. 902/29.9.1978 γνωμοδότησιν τοϋ Συμ¬ 
βουλίου της Επικράτειας, προτάσει τοΰ ' Γπουργοΰ Δημο¬ 
σίων "Εργων, άποφασίζομεν: 

"Αρθρον I. 

1. Άπό τής ένάρξεως ισχύος τοϋ παρόντος τά κατέχοντα 
πτυχίον εργολήπτου Δημοσίων "Εργων Α' έ'ως καί Δ' τά- 
ξεως φυσικά ή νομικά πρόσωπα ύποχρεοϋνται, κατά την 
συμμετοχήν των εις δημοπρασίας διά τήν άνάληψιν της κα¬ 
τασκευής δημοσίου έργου, νά ύποβάλλουν εις τήν οίκείαν 
επιτροπήν τοϋ διαγωνισμοΰ, όμοΰ μετά των λοιπών κατά 
τό αρθρον 7 παραγρ. 4 τοΰ II. Δ/τος 475/1976 «περί έκτε¬ 
λέσεως τοΰ Ν.Δ. 1266/1972 περί έκτελέσεως τών δημοσίων 
έργων» στοιχείων καί τήν κατά τό άρθρον 2 τοΰ παρόντος 
ύπεύθυνον δήλωσιν. 

2. 'Η μή ύποβολή τής δηλώσεως, ή ύποβολή έλλιποΰς 
τοιαύτης συνεπάγεται τον άποκλεισμόν τοΰ εργολήπτου άπό 
τοΰ διαγωνισμοΰ. Τό αύτό ισχύει καί εις τάς περιπτώσεις 
άνακριβοΰς δηλώσεως κατά τά είδικώτερον εις τό άρθρον 

4 οριζόμενα. Ώς ελλιπής νοείται ή δήλωσις όταν, κατά τήν 
ήτιολογημένην κρίσιν τής επιτροπής τής δημοπρασίας, έλ- 
λείπουν ουσιώδη στοιχεία αυτής έκ τών έν άρθρω 2 τοΰ 
παρόντος όριζομένων καί καθίσταται έκ τούτου άδύνατος 
ή έφαρμογή της διατάξεως τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 6 τοΰ 
Ν. 689/77, ό δε συμμετέχων άδυνατεϊ νά προβή παραχρήμα 
εις τήν σχετικήν συμπλήρωσιν. 

3. Αί διατάξεις τοΰ παρόντος εφαρμόζονται έπί πάντων 
τών δημοσίων έργων, κατά τήν έννοιαν τοΰ άρθρου 1 πα¬ 
ραγρ. 1 τοΰ Ν.Δ. 1266/72 «περί έκτελέσεως τών δημοσίων 
έργων», έστω καί έάν ταΰτα έξηρέθησαν τής έφαρμογής 
τών διατάξεων τοΰ Ν. Δ. 1266/72 βάσει Διαταγμάτων έκδο- 
Οέντων κατά τό άρθρον 20 παραγρ. 1 αΰτοΰ ή βάσει οίασδή- 
ποτε έτέοας διατάξεως. 

4. Εις περιπτώσεις συμμετοχής εις τήν δημοπρασίαν Κοι¬ 
νοπραξίας έργοληπτών απαιτείται ή ύποβολή δηλώσεως 
ύφ’ ενός έκάστου έκ τούτων. 

"Αρθρον 2. 

1. 'Η εις τούς διαγωνισμούς ύποβαλλομένη δήλωσις συν- 
τάσσεται έπί εντύπου τοΰ Ν’.Δ. 105/1969 «περί ατομικής 
ευθύνης τοΰ δηλοΰντος ή βεβαιοΰντος» καί περιλαμβάνει : 

α) Το ονοματεπώνυμον τοΰ δηλοΰντος έργολήπτου μετά, 
τοΰ αριθμού Μητρώου τοΰ έργοληπτικοΰ του πτυχίου, προ- 
κειμένου δέ περί εταιρείας τό ονοματεπώνυμον τοΰ δηλοΰν¬ 
τος καί νομίμως έκπροσωποΰντος αυτήν ώς καί τήν έπω- 
νυμίαν τής Εταιρείας ήν άφορά ή δήλωσις 

β) πάσας τάς έργολαβίας τάς οποίας έχει έν ένεργεία 
ό συμμετέχων εις τήν δημοπρασίαν εργολήπτες φυσικόν 
πρόσωπον ή Εταιρεία μετά μνείας τής Διευθυνούσης ή 
άλλως πως έκτελούσης ταΰτα ύπηρεσίας, τοΰ συνοπτικού 
τίτλου καί τοΰ προϋπολογισμού έκάστης έξ αύτών καί τοΰ 
αθροίσματος όλων τών προϋπολογισμών τούτων 

γ) πάσας τάς έργολαβίας αί όποΐαι έχουν κατά τά λοιπά 
άποπερατωθή ύπ’ αύτοΰ καί έπιμετρηθή, τών οποίων όμως 
τμήματα δέν κατέστη δυνατόν νά έκτελεσθοΰν άνευ ύπαι- 
τιότητος προς τοΰτο τοΰ έργολήπτου. Καί διά τάς έργο¬ 
λαβίας ταύτας παρέχονται τά. αύτά. ώς έν περιπτώσει β 


στοιχεία, έπί πλέον δέ ο κατα προσεγγισιν προϋ.,ολογισμος 
τοΰ μή έκτελεσθέντος τμήματος του έργου και μνεία τών 
στοιχείων τά όποια αποτελούν την βεβαιωσιν δια την άνευ 
ύπαιτιότητος τοΰ εργολήπτου μη εκτελεσιν του τμήματος 

τοΰ έργου. 

δ) τάς έν ένεργεία έργολαβίας τάς έκτελουμένας ύπό 
έτέραν νομικήν μορφήν, κατά, τά είδικώτερον καθοριζόμενα 
εις τάς έπομένας παραγράφους 2 και 3 τοΰ παρόντος άρ¬ 
θρου ή δήλωσιν ότι δέν ύφίστανται τοιαΰται έργολαβίαι ή 
συμμετοχαί 

καί ε) ημερομηνίαν οπωσδήποτε τήν τής δημοπρασίας. 

2. Έάν ό δηλών είναι φυσικόν πρόσωπον εις τήν δήλωσιν 
του δέον, κατά, τήν περίπτωσιν δ τής παραγρ. I τοΰ παρόν¬ 
τος άρθρου, νά. περιλάβη καί τάς έργολαβίας τών περιπτίυ- 
σεων β καί γ τής αύτής παραγράφου 1 τάς οποίας έχουν εν 
ένεργεία νομικά πρόσωπα εις τά όποια ούτος εΐχεν Ιδιότητά 
τινα έκ τών τής παραγρ. 4 τοΰ άρθρου 1 τοΰ X. 689/ / 1 . Ο- 
μοΰ δηλοΰται επίσης ύποχρεωτικώς καί τό ποσοστόν συμ¬ 
μετοχής κατά τά κάτωθι : 

α) έάν πρόκειται περί έμορρύθμου ή ετερορρύθμου εταί¬ 
ρου Εταιρείας μή έχούσης διαχειριστήν ή έχούσης διαχει¬ 
ριστήν έταίρον ταύτης. ποσοστόν συμμετοχής εις τάς άνω- 
τέρω έργολαβίας δηλοΰται τό ποσοστόν συμμετοχής τοΰ εταί¬ 
ρου είς τά κέρδη ταύτης 

β) έάν πρόκειται περί όμοιας Εταιρείας έχούσης δια¬ 
χειριστήν μή έταίρον ταύτης, ό μέν μή έταΐρος διαχειρι¬ 
στής δηλοϊ ποσοστόν συμμετοχής έπί τοΐς εκατόν, προκΰ- 
πτον διά τής διαιρέσεο^ς τοΰ αριθμού 100 διά τοϋ όλου άρι- 
θμοΰτών εταίρων καί τοΰ διαχειριστοΰ μή εταίρου, οι δε 
εταίροι δηλοΰν ποσοστόν προκΰπτον έκ τής κατανομής τοΰ 
ύπολοίπου (μετά τήν άφαίρεσιν τοΰ ποσοστού τοΰ διαχειρι- 
στοΰ) εις μέρη άνάλογα προς τό ποσοστόν συμμετοχής των 
είς τά κέρδη τής Εταιρείας 

γ) προκειμένου περί Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύ¬ 
νης δηλοΰται ώς ποσοστόν το προκΰπτον έκ τής κατανομής 
τοΰ συνόλου κατ’ ίσομοιρίαν μεταξύ τών μεριδούχων έργο¬ 
ληπτών ΔΕ καί τοΰ τυχόν μή μεριδούχου διαχειριστοΰ 

δ) προκειμένου περί Ανωνύμου Εταιρείας δηλοΰται ώς 
ποσοστόν τό προκΰπτον έκ τής κατανομής τοΰ συνόλου κατ 
ίσομοιρίαν μεταξύ τών μελών τοΰ διοικητικού αύτής συμ¬ 
βουλίου έργοληπτών Δ.Ε. καί τοΰ τυχόν μή μέλους Γενικού 
Δ/ντοΰ αύτής έργολήπτου Δ.Ε. 

3. Έάν ό δηλών είναι νομικόν πρόσωπον δέον, κατά τήν 
περίπτωσιν δ τής παραγρ. 1 τοΰ παρόντος άρθρου, νά πε- 
ριλάβη καί τάς έργολ.αβίας τών περιπτούσεων β καί γ τής 
αύτής παραγρ. 1 τάς όποιας έχουν έν ένεργεία τά έν παραγρά¬ 
φω 4 τοΰ άρθρου 1 τοΰ Ν. 689/77 φυσικά πρόσωπα ή Έται- 
ρείαι, είς άς ούτος πρότερον συμμετέσχε. Διά τά ποσοστά 
συμμετοχής εις τάς Εταιρείας έφαρμόζονται άναλόγως αί 
διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου 2. 

4. Έάν συμμετέχων είς τήν δημοπρασίαν έργολήπτης 
έχει έν ένεργεία έργολαβίαν τών περιπτώσεων β ή γ τής 
παραγράφου 1 τοΰ παρόντος έν κοινοπραξία μεθ’ ετέρων έργο- 
λάβων, είς τήν δήλωσιν περιλαμβάνει τό είς αυτόν αναλογούν 
μέρος τής έργολαβίας μετά τής δηλώσεως δέ υποβάλλει καί 
κοινήν δήλωσιν πάντων τών Κοινοπρακτούντων είς τήν έργο¬ 
λαβίαν ταύτην περί τής μεταξύ αύτών κατανομής είτε είς 
ποσοστά είτε είς φυσικά μέρη τοΰ έργου, μετά τοΰ προϋπο¬ 
λογισμού έκάστου τών φυσικών τούτοιν μερών, ώς ούτος 
έχει διαμορφοΛή διά τοΰ τελευταίου γενομένου άποδεκτοΰ 
Συγκριτικού Πίνακος. Τά αύτά έφαρμόζονται άναλόγως 
καί έπί τών έν κοινοπραξία έκτελουμένων έργολαβιών τών 
δηλουμένων κατά τάς παραγράφους 2 καί 3 τοΰ παρόντος. 

5. 'ίϊς έν ένεργεία έργολαβίαι, περιλαμβανόμενα·, ύπο- 
χρεωτικώς είς τήν δήλωσιν, νοοΰνται πασαι αί έργολαβίαι 
διά τάς όποιας έχει κοινοποιηθή είς τον έργολήπτην ή κατά 
το άρθρον 14 τοΰ II.Δ. 475/1976 έγκρισις τοΰ αποτελέσματος 
τής δημοπρασίας καί δέν έχει είσέτι συνταχθή ή κατά τό 
άρθρον 40 τοΰ II.Δ. 475/76 βεβαίωσις περαιώσεως καί δέν 
έχει ύποβληθή παρ’ αύτοΰ ή τελική έπιμέτρησις. 
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0. Ώς περιλαμβανόμενος εις τήν δήλωσιν προϋπολογισμός 
έκάστης εργολαβίας νοείται το συνολικόν ποσόν της συμβά- 
σεως τοϋ έργου, περιλαμβανόμενου του ποσοστού γενικών 
έξόδων και οφέλους τοϋ εργολάβου, τών τυχόν απροβλέπτων 
καί εν γενει πάσης διά τό έργον δαπάνης, ώς αότη έχει 
διαμορφωθή κατά την ήμέραν διεξαγωγής της δημοπρασίας, 
διά τών γενομένων αποδεκτών υπό τοϋ εργολήπτου μέχρι 
τής στιγμής εκείνης Συγκριτικών Πινάκων. 

"Αρθρον 3. 

1. Εργολήπτης ό όποιος κατά την δήλωσίν του έχει έν 
ένεργεία εργολαβίας καί μερίδια αυτών κατά τάς διακρίσεις 
τοϋ προηγουμένου άρθρου, με συνολικόν άθροισμα προϋπο¬ 
λογισμών άνώτερον τών κατά τό άρθρον 6 παραγρ. 2 τοϋ 
V 689/1977 ορίων δυναμικότητας αΰτοϋ, άποκλείεται τοϋ 
περαιτέρω διαγωνισμοί». 

2. Εις περίπτωσιν συμμετοχής εις τον διαγωνισμόν κοι¬ 
νοπραξίας έργοληπτών, ή κοινοπραξία αποκλείεται τοϋ δια¬ 
γωνισμού έστιυ καί έάν εις καί μόνον τών κοινοπρακτούντων 
ύπερβαίνη τά όρια δυναμικότητας διά τό ολον έργον, κατά 
τάς διατάξεις τής προηγουμένης παραγράφου. 

Κατ’ έξαίρεσιν εις τάς περιπτώσεις τής κατά τό άρθρον 4 
τοϋ Ν.Δ. 271/1969 υποχρεωτικής συστάσεως κοινοπραξιών 
μεταξύ εργολήπτου ήλεκτρο μηχανολογικών έργων καί εργο¬ 
λήπτου λοιπών κατηγοριών έργων ή παράγραφος 1 τοϋ 
παρόντος άρθρου έφαρμόζεται κεχωρισμένως δι’ έκαστον 
τών μερών, ήτοι άφ’ ένός μεν διά τον κοινοπρακτοΰντα κά¬ 
τοχον πτυχίου ήλεκτρο μηχανολογικών έργων καί έφ’ έτέ- 
ρου διά τον κοινοπρακτοΰντα κάτοχον πτυχίου λοιπών κα¬ 
τηγοριών. Έπί πλειόνων κοινοπρακτούντων έντός έκάστου 
τών τοιουτων μερών εφαρμόζεται το πρω,ον εόαφιον τη_ 
παρούσης παραγράφου. 

3. 'Η παράγραφος 1 τοϋ παρόντος άρθρου εφαρμόζεται 

καί έάν μέχρι τής έγκρίσεως τοϋ άποτελέσματος τής δημο¬ 
πρασίας διαπιστωθούν εις την δήλωσιν άνακρίβειαι συνε- 
παγόμεναι την εφαρμογήν τής παραγράφου ταύτης. Ενστά¬ 
σεις κατά τοϋ κύρους τής δημοπρασίας, έμπροθέσμως άσκού- 
μεναι καί άναγόμεναι εις ανακρίβειας δηλωσεως ετερου συμ- 
μετέχοντος εις τήν δημοπρασίαν, λαμβάνονται ύπ’ δψιν μο- 
νον άν μέχρι τής έγκρίσεως του αποτελέσματος τής δημο¬ 
πρασίας βεβαιωθή τό περιεχόμενον αυτών και εκ τούτου 
προκύπτει εφαρμογή τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος, άλλως 
έγκρίνεται ή δημοπρασία και η τυχόν εκ τών υστέρων ελεγ- 
χομένη ώς άνακριβής δήλωσις συνεπάγεται^μονον τάς ποι- 
νικάς καί πειθαρχικάς συνέπειας ταυτης. Εις την άσκησιν 
τοιούτων ενστάσεων νομιμοποιούνται και αι εργολς,.τικαι 
οργανώσεις. ( _ , 

' 4. Εις πάσαν περίπτωσιν ή έγκρισις εαώ αποτελέσματος 
δημοπρασίας είναι ισχυρά καί δεν γεννάται ούδεμία άκυρότης 
διά την βάσει ταύτης καταρτιζομενην συμβασιν δια λογους 
άναγομένους εις μή έξακρίβωσιν ή μή έγκυρον εξϊ,κριβωσιν 
άνακριβειών τών κατά τον σχετικόν διαγωνισμόν υποβλη- 
Οεισών δηλώσεων. 

"Αρθρον 4. 

1. ΙΙάσαι αί έκτελοΰσαι τά κατά τήν παραγρ. 3 τοϋ άρ¬ 
θρου 1 τοϋ παρόντος δημόσια έργα^ ύπηρεσίαι οφείλουν να 
παρέχουν εις τήν μηχανογραφικήν υπηρεσίαν τοϋ , ϊπουρ- 
γείου Δημοσίων "Εργων στοιχεία δι’ έκάστην περίπτωσιν. 

α) έγκρίσεως εργολαβίας 

β) αποδοχής συγκριτικού πίνακος μεταβάλλοντος τό ύψος 
τού Προϋπολογισμού συνεστημενης εργολαβίας. 

γ) υποβολή; τοϋ τελικού συνοπτικού επιμετρητικοϋ πι- 
νακος τής εργολαβίας. 

2. Τά κατά τήν προηγουμένην παράγραφον στοιχεία θά 
παρασχεθούν έφ’ άπας κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ 
παρόντος δι’ ολας τας εν ενεργεια εργολαβία^. 

3. Πάσαι αί κατά τήν παράγραφον 1 τού παρόντος άρ¬ 
θρου ύπηρεσίαι οφείλουν επίσης να διαβιβαςουν εις^το, 1- 
πουργεϊον Δημοσίων "Εργων, δια τον δειγματοληπτικόν έλεγ¬ 


χον, έπικυρωμένα αντίγραφα τών ύποβαλλομένων εις τούς 
ύπ’ αυτών διενεργουμένους διαγωνισμούς δηλώσεων ώς καί 
νά παρέχουν αμέσως σχετικάς προς τήν έξακρίβωσιν τής 
ακρίβειας τών δηλώσεων πληροφορίας, εις πάσαν ύπηρεσίαν 
ζητούσαν ταύτας. 

"Αρθρον 5. 

1. Αί διατάξεις τού παρόντος έφαρμόζονται άναλόγως 
καί διά τήν περίπτωσιν συνάψεως συμβάσεως άνευ διαγω¬ 
νισμού, όπου τούτο έπιτρέπεται ύπό τών κειμένων διατά¬ 
ξεων. 

2. Δι’ έργολαβίας μή διεπομένας ύπό τών διατάξεων τοϋ 
Π.Δ/τος 475/76, όπου ύπό τοϋ παρόντος γίνεται παραπο¬ 
μπή εις τάς διατάξεις αυτού ή τά ύπ’ αυτού, προβλεπό- 
μένα στοιχεία, νοούνται αί άντίστοιχοι ρυθμίσεις καί στοι¬ 
χεία τών διεπουσών τήν εργολαβίαν διατάξεων. 

"Αρθρον 6. 

'Η ισχύς τού παρόντος άρχεται άπό τής 1ης Ιανουάριου 
1979 άφ’ ής τίθεται έν ίσχύι καί ή διάταξις τής παραγρ. 2 
τοϋ άρθρου 6 τοϋ Ν. 689/197 /. 

Εις τον 'Υπουργόν Δημοσίων "Εργων, ανατίθεμεν τήν 
δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρόντος Προεδρικού Δια¬ 
τάγματος. 

Έν Άθήναις τη 29 Νοεμβρίου 1978 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΝΤΙΝΙΔΗΣ 


( 4 ) 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 902 

ΙΊερί έκτελέσεως τού άρθρου 7 τού Ν. 680// 7 περί τροπο- 

ποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί εργοληπτών δη¬ 
μοσίων έργων κειμένων διατάξεων. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ όψει : 

α) Τάς διατάξεις τής παραγρ. 8 τοϋ άρθρου 7 καί τής 
παραγρ. 3 τοϋ άρθρου 8 τοϋ Ν. 689/77 «περί τροποποιή- 
σεως καί συμπληρώσεως τών περί έργοληπτών δημοσίων 
έργων κειμένων διατάξεων». 

β) Τήν ύπ’ άριθ. 114/12.8.1978 γνωμοδότησιν τοϋ 
Συμβουλίου Δημοσίων "Εργων (Τμήματος Γενικών Απο¬ 
θέσεων ) καί 

γ) Τάς ύπ’ άριθ. 905/28.9.1978 καί 1030/2.11.1978 

γνωμοδοτήσεις τού Συμβουλίου τής Επικράτειας, προτάσ^ 
τοϋ Υπουργού Δημοσίων "Εργων, άποφασίζομεν : 

"Αρθρον 1. 

Ε Οί έργολήπται δημοσίων έργων ύπόκεινται εις τόν 
κατά τήν παράγρ. 1 τού άρθρου 7 τοϋ Ν. 689/77 «περ!_ 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τών περί έργοληπτών 
δημοσίων έργων κειμένων διατάξεων» πειθαρχικόν έλεγχον 
άσκούμενον κατά τάς διατάξεις τοϋ άνωτέρω νόμου καί τοϋ 
παρόντος. 

2. Ό πειθαρχικός έλεγχος ασκείται διά πάσαν υπαίτιον 
άθέτησιν τών άναλαμβανομένων έναντι τοϋ κυρίου τοϋ έργον 
ύποχρεώσεων, ώς καί διά πάσαν συμπεριφοράν άντιβαίνου- 
σαν προς τήν άπό πάσης άπόψεως χρηστ-ήν χρήσιν τοϋ πτυ¬ 
χίου (πειθαρχικαί παραβάσεις). 

3. 'Ο έπί το>ν έργοληπτών δημοσίων έργων πειθαρχικός 
έλεγχος είναι άνεξάρτητος άπό τόν κατά τάς κειμένας δια¬ 
τάξεις άσκούμενον διά τήν άνανέο»σιν καί τυχόν προαγωγήν ή 
έπέκτασιν τοϋ πτυχίου των κρατικόν έλεγχον. 
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Άρθρον 2. 

Π ειθαρχικαί Ποιναι 

1. Πειθαρχικού Ποινα'ι είναι κατά την παραγρ. 2 του 
άρθρου 7 τοϋ Ν. 689/77 : 

α) ή προσωρινή άφαίρεσις τοϋ πτυχίου άπό έξ μηνών 
Ιως τριών έτών καί 

β) ή οριστική άφαίρεσις τοϋ πτυχίου. 

2. Παρεπομένην πειθαρχικήν συνέπειαν αποτελεί ή εις 
βάρος τών νομικών προσώπων, κατόχων έργοληπτικοΰ πτυ¬ 
χίου, έπιβολή τών κατά τήν παράγρ. 1 τοϋ παρόντος άρθρου 
άφαιρέσεων τοϋ πτυχίου καί τοϋ κατά τήν παραγρ. 4 τοϋ 
άρθρου 7 τοϋ Ν. 689/77 προστίμου. 

3. Τά Πειθαρχικά Συμβούλια έχουν διακριτικήν εξου¬ 
σίαν ώς πρός τήν έπιμέτρησιν τής ποινής, λαμβάνοντα ύπ’ 
8ψιν καί τάς είδικάς συνθήκας τελέσεως τής πράξεως ώς 
καί τήν προτέραν συμπεριφοράν τοϋ υπαιτίου έργολή- 
πτου. 

4. Αί διατάξεις τής προηγουμένως παραγράφου ώς πρός 
τήν έπιμέτρησιν τής ποινής, εφαρμόζονται άναλόγως καί 
διά τήν επιβολήν τών άφαιρέσεων τοϋ πτυχίου νομικοΰ 
προσώπου εργολήπτου δημοσίων έργων καί τοϋ προστίμου 
περί ών ή παραγρ. 2 τοϋ παρόντος. 

’Άρθρον 3. 

Λήξις πειθαρχικής εύθύνης 

1. 'Ο εξ οίουδήποτε λόγου άποβαλών όριστικώς τήν 
ιδιότητα τοϋ έργολήπτου Δ.Ε. δεν διώκεται πειθαρχικώς, 
έκτός άν συντρέχη περίπτωσις εφαρμογής τής παραγρ. 5 
τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 689/77 ώς πρός τήν παρεπομένην εις 
βάρος τοϋ προσώπου τής Εταιρείας συνέπειαν τοϋ προστί¬ 
μου. 

2. 'Ο έν άναστολή τοϋ έργοληπτικοΰ πτυχίου του τελών 
έργολήπτης διώκεται πειθαρχικώς. 

3. Άρξαμένη πειθαρχική δίωξις συνεχίζεται εις πάσαν 
περίπτωσιν. Έάν ό καθ’ ού ή δίωξις έργολήπτης έξήλθε 
τοϋ έπαγγέλματος λόγω ορίου ήλικίας ή θανάτου ή οριστι¬ 
κής έξόδου έκ τοϋ έπαγγέλματος ή άρξαμένη πειθαρχική 
δίωξις διακόπτεται, πλήν άν συντρέχη περίπτωσις έφαρμογής 
τής κατά τήν παραγρ. 5 τοϋ άρθρου 7 τοϋ Ν. 689/77 παρε¬ 
πομένης εις βάρος τοϋ προσώπου τής Εταιρείας συνέ¬ 
πειας. 

’Άρθρον 4. 

Παραγραφή 

1. Αί πειθαρχικαί παραβάσεις τών εργοληπτών Δ.Ε. πα¬ 
ραγράφονται μετά δεκαοκτάμηνον άφ’ ής διεπράχθησαν. 

2. Αί κατά τοϋ έργολήπτου άπευθυνόμεναι πράξεις πρός 
δίωξιν τής παραβάσεως διακόπτουν τήν παραγραφήν, εντός 
δεκαοκτώ μηνών όμως άπό τής πρώτης τοιαύτης διακοπής 
τοϋ χρόνου τής παραγραφής δέον νά έχη έκδοθή ή καταγνω- 
στική άπόφασις άλλως ή παράβασις παραγράφεται. Ώς 
πραξις διώξεωςτής παραβάσεως νοείται καί ή κατά τό 
άρθρον 9 παραγρ. 9 άνωμοτί έξέτασις τοϋ έργολήπτου κατά 
τήν διεξαγωγήν σχετικής διοικητικής έξετάσεως. 

3. Παραγραφεϊσα πειθαρχική παράβασις δύναται νά ληφθή 
ύπ’ δψιν ώς έπιβαρυντική περίπτωσις έν τη έπιμετρήσει 
τής ποινής κατά τήν τιμωρίαν έτέρας πειθαρχικής παραβά¬ 
σεως διαπραχθείσης πρό τής παραγραφής έκείνης. 

4. Αί έπιβληθεΐσαι ποιναι ουδέποτε διαγράφονται έκ τοϋ 
Μητρώου τοϋ έργολήπτου. Περί τών ύποκυψασών εις 
παραγραφήν παραβάσεων γίνεται έπίσης μνεία είς τό Μη- 
τρώον τούτου. 'Η μνεία αΰτη ούδέποτε διαγράφεται έκ 
τοϋ Μητρώου, είς χορηγούμενα όμως τή αιτήσει τοϋ ίδιου 
πιστοποιητικά πειθαρχικής καταστάσεως δέν άναγράφονται 
αί έπιβληθεΐσαι ποιναι μετά πάροδον εξαετίας άπό τής 
τελεσιδικίας τής πειθαρχικής άποφάσεως πλήν άν αΰτη έπέ- 
βαλε τήν ποινήν τής όριστικής άφαιρέσεως τοϋ πτυχίου. 


Άρθρον 5. 

Δεδικασμένον 

1. Ούδείς έργολήπτης διώκεται έκ δευτέρου διά τήν 
αύτήν πειθαρχικήν παράβασιν. 

2. Ένεκα τής αυτής πειθαρχικής παραβάσεως μία ποινή 
έπιβάλλεται. 

3. Διά τής αύτής πειθαρχικής άποφάσεως μία ποινή 
έπιβάλλεται, έπιφυλασσομένης τής κατ’ άρθρον 7 παραγρ. 
5 τοϋ Ν. 689/77 έπιβολής τοϋ προστίμου είς τό νομικόν 
πρόσωπον. 

Άρθρον 6. 

Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον 

1. Πρός έκδίκασιν είς πρώτον βαθμόν τών πειθαρχικών 
παραβάσεων τών έργοληπτών Δ.Ε. συνιστάται Πρωτοβά- 
θμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον άποτελούμενον έξ : 

α) ενός άνωτάτου τεχνικού υπαλλήλου τοϋ Υπουργείου 
Δημοσίων Έργων, ιός Προέδρου, 

β) δύο άνωτέρων τεχνικών υπαλλήλων τοϋ αύτοΰ Υ¬ 
πουργείου ώς μελών καί 

γ) δύο έκπροσώπων τών έργοληπτών έκ τών οποίων ό 
εις ορίζεται ύπό τοϋ Τεχνικοΰ Επιμελητηρίου τής Ελλάδος 
(ΤΕΕ) έκ τών μελών αύτοΰ έργοληπτών Δ' τάξεως καί ό 
έτερος ορίζεται κατά τάς παραγρ. 2 καί 4 τοϋ παρόντος 
άρθρου. 

2. Τό έτερον έκ τών ύπό στοιχεΐον γ' τής προηγουμένης 
παραγράφου προβλεπομένων μελών, τό μή όριζόμενον ύπό 
τοϋ ΤΕΕ, ορίζεται άνά πανελλήνιον έργοληπτικήν όργά- 
νωσιν καί συμμετέχει είς τήν σύνθεσιν τοϋ Πειθαρχικού 
Συμβουλίου τό μέλος τό όποιον έχει όρισθή διά τήν όργά- 
νωσιν, είς τήν οποίαν άνήκει ό έγκαλούμενος, έφ’ όσον ούτος 
εγκαίρως έχει δηλώσει πρός τόν Πρόεδρον τοϋ Συμβουλίου 
τήν όργάνωσιν ταύτην. Έν έναντία περιπτώσει ό Πρόεδρος 
καλεϊ κατά τήν κρίσιν του τό μέλος τοΰτο. Τά αυτά ισχύουν 
καί διά τήν περίπτωσιν συνεκδικάσεως πλειόνων έργοληπτών, 
άνηκόντων είς διαφόρους Όργανώσεις ή έάν καί εις μόνον 
τούτων δέν έδήλωσε τήν Όργάνωσιν είς τήν όποιαν άνή- 
κει. 'Ύφ’ οίανδήποτε τοιαύτην σύνθεσιν τό Πειθαρχικόν 
Συμβούλιον δύναται νά έπιβάλη καί τάς κατά τήν παραγρ. 2 
τοϋ άρθρου 2 τοϋ παρόντος παρεπομένας συνέπειας είς 
βάρος τοϋ νομικοΰ προσώπου έργολήπτου δημοσίων έργων. 

3. Ό Πρόεδρος μεθ’ ενός άναπληρωτοΰ αύτοΰ καί τά 
ύπό στοιχεΐον β’ τής παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου μέλη 
μετ’ ισαρίθμων άναπληρωτών ορίζονται ύπό τοϋ 'ΐπουργοΰ 
Δημοσίων Έργων. 

4. Τό κατά τήν παράγρ. 2 τοϋ παρόντος άρθρου, έξ 
έργοληπτικών οργανώσεων προερχόμενον μέλος, μετά τοϋ 
άναπληρωτοΰ του ορίζεται ομοίως ύπό τοϋ 'Τπουργοΰ Δη¬ 
μοσίων Έργων κατά πανελλήνιον έργοληπτικήν όργάνωσιν 
έκ πίνακος τριών τουλάχιστον μελών, ύποδεικνυομέ.ων, ύπό 
μιας έκάστης έργοληπτικής όργανώσεως, έντός προθεσμίας 
15 ήμερων άπό τής πρός ύπόδειξιν πρρσκλήσεως τής άρμο- 
δίας ύπηρεσίας τοϋ 'Τπουργείου Δημοσίων Έργων. Έάν 
αί κληθεϊσαι Έργοληπτικαί Όργανώσεις δέν ύποδείξουν 
έντός τής ταχθείσης προθεσμίας τόν ώς άνω όριζόμενον 
άριθμόν υποψηφίων, ό 'Τπουργός διορίζει τούτους οΐ- 
κοθεν, άνευ ούδεμιάς δεσμεύσεως έκ τής τυχόν συμμετοχής 
τών όριζομένων εί: τήν οίκείαν ή είς έτέραν έργοληπτικήν 
όργάνωσιν. 

5. 'Η θητεία τοϋ Προέδρου καί τών μελών τοϋ Πει¬ 
θαρχικού Συμβουλίου ορίζεται διετής, άρχομένη τήν Ιην 
Ιανουάριου έκάστου έτους έχοντος περιττόν άριθμόν χρο¬ 
νολογίας καί λήγουσα τήν 31 ην Δεκεμβρίου τοϋ επομένου 
έτους. Κατ’ έξαίρεσιν κατά τήν πρώτην έφαρμογήν τοϋ 
παρόντος, ή θητεία άρχεται άπό τής συγκροτήσεως τοϋ 
Συμβουλίου, ή δέ λήξις ταύτης ορίζεται διά τής άποφάσεως 
συγκροτήσεως αύτοΰ. 
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6. Γά άναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν είς το Συμβού¬ 
λιου εν περιπτώσει έλλείψεως, απουσίας ή κωλύματος του 
άναπληρουμένου μέλους, γιγνομένης ρητής περί τούτου 
μνείας είς τά πρακτικά. 

7. Το Συμβούλιου εύρίσκεται έν απαρτία παρόντος του 
Προέδρου καί δύο μελών αύτοΰ. 

8. Χρέη γραμματέως έκτελεϊ διοικητικός υπάλληλος τού 
' 1 πουργείου Δημοσίων "Εργων οριζόμενος ομοίως ύπό τοΰ 
' Γπουργοΰ Δημοσίων "Εργων. 

9. Αί άποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειαψηφίαν των πα¬ 
ρόντων, ύπερισχυούσης έν ίσοψηφία τής γνώμης υπέρ ής 
έτάχθη ό Πρόεδρος τοΰ Συμβουλίου. 

10. Τά πρακτικά καί τάς αποφάσεις τοΰ Συμβουλίου 
υπογράφει ό Πρόεδρος καί ό Γραμματεύς αύτοΰ. Είς τά πρα¬ 
κτικά καταχωρίζεται συνοπτικώς ή γνώμη τυχόν μειο- 
ψηφούντων μελών, άν ζητήσουν οδτοι τοΰτο. 

11. Τό Πρωτοβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιου εδρεύει 
παρά τώ Ύπουργείω Δημοσίων "Εργων καί έξυπηρετεΐται 
παρά τής Δ/νσεως Έποπτείας Ν.Ι1.Δ.Δ. καί τεχνικών επαγ¬ 
γελμάτων. Ή άμοιβή τοΰ Προέδρου, των μελών καί τοΰ 
Γραμμ,ατέως, ορίζεται κατά τάς κειμένας διατάξεις. 

"Αρθρου 7. 


Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιου 


1. Προς έκδίκασιν των εφέσεων κατά των αποφάσεων 
τοΰ Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου συνιστάται 
Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιου άποτελούμενον 
εκ : 

α) τοΰ Γενικού Γραμματέως τοΰ 'Υπουργείου Δημ. 
"Εργων ώς Προέδρου. 

β) ένός Νομικού Συμ.βούλου τοΰ Κράτους όριζομένου ύπό 
τοΰ Προέδρου αύτοΰ 

γ) δύο άνωτάτων τεχνικών υπαλλήλων τοΰ 'Τπουργείου 
Δημ. "Εργων όριζομένων ύπό τοΰ 'Υπουργοΰ Δημοσίων 
"Εργων καί 

δ) τριών εκπροσώπων τών εργοληπτών έκ τώυ οποίων 
ό εις ορίζεται ύπό τοΰ ΤΕΕ, οί δέ έτεροι δύο ορίζονται ύπό 
τώυ πανελληνίων έργοληπτικών οργανώσεων κατά την παρ. 
2 τοΰ προηγουμένου άρθρου. 

2. Αί παράγραφοι 2 έως 11 τοΰ προηγουμένου άρθρου 
εφαρμόζονται άυαλόγως καί επί τοΰ Δευτεροβαθμίου Πει¬ 
θαρχικού Συμ.βουλίου. Τό Δευτεροβάθμιον Συμβούλιου 
εύρίσκεται έν άπαρτία παρόντος τοΰ Προέδρου καί τεσσάρων 
μελών. Διά την έπιβολήν τής ποινής τής οριστικής άφαιρέ- 
σεως τοΰ πτυχίου απαιτείται όπως ύπέρ ταύτης ψηφίσουν 
τουλάχιστον τά πέντε έκ τών μελών τοΰ Δευτεροβαθμίου 
Πειθαρχικοΰ Συμβουλίου. 

"Αρθρου 8. 

Πρότασις ζρος πειθαρχικήν οίωξιν. 


1. Προς κίνησιν τής πειθαρχικής διώξεως ο Προϊστά¬ 
μενος τής Διευθυνούσης Υπηρεσίας τοΰ έργου κατά την 
δημοπράτησιν ή την έκτέλεσιν τοΰ οποίου έσημειώθη ή 
πειθαρχική παράβασις τοΰ έργολήπτου ή προέκυψαν σο- 
βαραί ένδείξεις ότι έγένετο τοιαύτη παράβασις ύποχρεοϋται 
νά διαβιβάση σχετικήν πρότασιν είς τον αρμόδιον Προϊ¬ 
στάμενον τής Περιφερειακής Υπηρεσίας τοΰ Υπουργείου 
Δημοσίων "Εργων. 

2. Είς τάς περιπτώσεις έ'ργων μή έκτελουμένων βάσει 
τών διατάξεων τοΰ Ν.Δ. 1266/1972 ή κατά την προηγου- 
μένην παράγραφον πρότασις συντάσσεται ύπό τοΰ Προϊ¬ 
σταμένου τής άντιστοίχου έκτελούσης το έργου υπηρε¬ 
σίας. 

3. Διά παραβάσεις μή σχετιζομένας αμέσως προς την 
έκτέλεσιν ή δημοπράτησιν έργου ή κατα την, παραγρ. 1 
τοΰ παρόντος ύποχρέωσις ύφίσταται διά τον λαβοντα γνωσιν 
τής παραβάσεως ταύτης Προϊστάμενον τών κατα τας προη- 
γουμένας παραγράφους 'Υπηρεσιων. Εαν τυχόν πλείονες 
τοιοΰτοι Προϊστάμενοι έπιληφθοΰν τής αυτής παραβασεως 
αί προτάσεις των συνεκτιμώνται διά τήν κατά τό επόμενόν 
άρθρου άσκησιν τής πειθαρχικής διωςεως, εαν έχουν πε- 


ριελ.θει εγκαίρως εις το αρμόδιόν προς τοΰτο οργάνου. 'Η 
τυχόν εκ τών υστέρων περιερχομένη είς τοΰτον σχετικήν 
πρότασις τίθεται εις τον φάκελλον τής ήδη άσκηθείσης 
διώξεως. 

( Η κατά τό παρόν άρθρου πρότασις περιλαμβάνει 
τα στοιχεία τοΰ υποπεσόντος είς τήν παράβασιυ έργολήπτου 
ή τυχόν πλειονων έργοληπτών, περιγραφήν τής παραβάσεως, 
συνοπτικήν μνείαν περί τοΰ τρόπου καθ’ ον συνελέγησαν αί 
πληροφοριαι και τα στοιχεία τής παραβάσεως, ένδεχομένην 
μνείαν τών προσώπων τά όποια δύναται νά χρησιμεύσουν 
ως μάρτυρες, μνείαν περί τών τυχόν συνοδευόντων ταύτην 
έγγράφων έν πρωτοτύπω ή έν αντιγράφω ώς καί πάσαν 
έτέραν συναφή χρήσιμον πληροφορίαν. 

Η πρότασις χρονολογείται καί υπογράφεται ύπό τοΰ 
συντάσσοντος. 

5. Εις τά ύποχρεωτικώς περιλαμβανόμενα εις τήν πρό- 
τασιν στοιχεία τοΰ έργολήπτου συγκαταλέγεται καί ή διεύ- 
θυνσις τής κατοικίας καί τής έδρας αύτοΰ. Πάσα κοινοποίησις 
προβλεπομένη ύπό τοΰ παρόντος Διατάγματος γίνεται διά 
τών Αστυνομικών Αρχών ή διά παντός έτέρου δημοσίου 
οργάνου. 

6. Είς περίπτωσιν κηρύςεως έργολήπτου είς έκπτωσιν 
άπό έργου, ή πρότασις τοΰ παρόντος άρθρου ύποβάλλεται 
αμέσως μετά τήν άπόρριψιν τής κατά τάς περί έκτελέσεως 
τών δημοσίων έργων ένστάσεως τοΰ έργολήπτου κατά τής 
κηρυσσουσης την έκπτωσιν αύτοΰ άποφάσεως καί συνοδεύεται 
άπαραιτήτως ύπό τής απορριπτικής ταύτης άποφάσεως. 

"Αρθρου 9. 

Πειθαρχική δίωξις 

1. 'Ο αρμόδιος διά τήν άσκησιν τής πειθαρχικής διώ- 
ξεως τοΰ έργολήπτου Προϊστάμενος τής κατά τό άρθρου 
85 τοΰ Π.Δ. 910/77 «περί Όργανισμοΰ τοΰ Υπουργείου 
Δημοσίων "Εργων» Περιφερειακής 'Γπηρεσίας τοΰ 'Τπουρ¬ 
γείου Δημ. "Εργων έπί τή λήψει τής κατά τό προηγούμενου 
άρθρου προτάσεως προβαίνει είς ούσιαστικήν έξέτασιν ταύ¬ 
της, ύποχρεούμενος νά περατώση τό ταχύτερρν τήν ύπό- 
Οεσιν εΐτε διά παραπομπής είς τό αρχείου είτε δι’ άσκή- 
σεως τής πειθαρχικής διώξεως κατά τοΰ ύπαιτίου έργολή¬ 
πτου. 

2. Είς πάσαν περίπτωσιν ό διά τήν άσκησιν τής πειθαρχι¬ 
κής διώξεως αρμόδιος Προϊστάμενος δικαιούται νά ζητήση 
τήν διεξαγωγήν διοικητικής έξετάσεως, έάν τά στοιχεία 
τής προτάσεως δέν κριθοΰν ύπ’ αύτοΰ έπαρκή διά τήν περά- 
τωσιν τής ύποθέσεως. 'Η διοικητική έξέτασις διενεργεΐται 
κατά τάς παραγρ. 7 καί έπομένας τοΰ παρόντος άρθρου. 

3. 'Η παραπομπή τής ύποθέσεως είς τό άρχεϊον διενερ- 
γεΐται ύπό τοΰ άρμοδίου Προϊσταμένου έάν ούτος, έκ τής 
ούσιαστικής έξετάσεως τής ύποθέσεως, πεισθή ότι δέν ύφί- 
στανται ούσιώδεις ενδείξεις ότι διεπράχθη ύπό τοΰ έργολή¬ 
πτου πειθαρχική παράβασις. 

4. Περί τής παραπομπής τής ύποθέσεο^ς είς τό άρχεϊον 
είτε άνευ τής διενεργείας διοικητικής έξετάσεως είτε μετά 
τήν ύποβολήν τοΰ πορίσματος ταύτης, συντάσσεται πράξις 
παρά πόδας τής προτάσεως καί άποστέλλεται έγγραφον 
είς τήν ύποβαλοΰσαν τήν πρότασιν προς πειθαρχικήν δίωξιν 
υπηρεσίαν, κοινοποιούμενου καί προς τήν άρμοδίαν διά 
τήν άσκησιν έποπτείας έπί τών τεχνικών έπαγγελμάτων 
υπηρεσίαν τοΰ 'Τπουργείου Δημ. "Εργων ώς καί είς τον 
ένδιαφερόμενον έργο λήπτην. 

5. Πρός άσκησιν τής πειθαρχικής διώξεως ό άρμόδιος 
προς τοΰτο Προϊστάμενος απευθύνει έγγραφον πρός τό 
άρμόδιον Πειθαρχικόν Συμβούλιου, συνυποβάλλων πάν 
σχετικόν στοιχείου. 

Τό έγγραφον κοινοποιείται καί είς τον έγκαλούμενον 
έργολήπτην, καλούμενου όπο^ς έντός εύλογου προθεσμίας, 
πάντως ούχί βραχυτέρας τών τριάκοντα ήμερων άπό τής 
κοινοποιήσεως, ύποβάλη τήν απολογίαν του απ’ εύθείας 
είε το Πειθαρχικόν Συμβούλιου. II απολογία δέον να 
περιέχη καί τήν δήλωσιν περί τής έργοληπτικής όργανω- 
σεως είς τήν οποίαν άνήκει ό έγκαλούμενος. 
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Το έγγραφον κοινοποιείται εις τον έγκαλούμενον εργο¬ 
λήπτην, διά της Αστυνομικής Αρχής ή ετέρου δημοσίου 
οργάνου, τό δέ άποδεικτικδν διαβιβάζεται παραχρήμα εις 
τδ αρμόδιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον. Έάν συντρέχη περί- 
πτωσις έπιβολής των προσθέτουν συνεπειών τής παραγρ. 2 
του άρθρου 2 τοϋ παρόντος, ή πρότάσις κοινοποιείται καί 
εις τό υποκείμενον εις ταύτας νομικόν πρόσωπον, τό όποιον 
δύναται εντός τής αυτής προς άπολογίαν προθεσμίας νά 
ύποβάλη υπόμνημα προς τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον. 

6. 'Ο έγκαλούμενος δικαιούται προ τής άπολογίας του 
νά ζητήση νά λάβη γνώσιν τής σχηματισθείσης δικογρα¬ 
φίας. 

7. 'Η κατά την παραγρ. 2 τοΰ παρόντος άρθρου διοι¬ 
κητική έξέτασις διενεργεΐται υπό τοΰ αρμοδίου διά την 
άσκησιν τής πειθαρχικής διοιξεως Προϊσταμένου ή, παραγ¬ 
γελία αύτοΰ, ύπό άνωτέρου υπαλλήλου τοΰ Υπουργείου 
Δημ. Έργων. 'Ο ενεργών την άνάκρισιν προσλαμβάνει 
ώς γραμματέα τής άνακρίσεως υπάλληλον τοΰ 'Τπουργείου 
Δημ. "Εργων ύπ’ αύτοΰ όριζόμενον. 'Ο διεξάγων την έξέ- 
τασιν δικαιούται νά ζητήση παρά πάσης διοικητικής Αρχής 
την έν τή έδρα αυτής ενέργειαν άνακριτικής τίνος πρά- 
ξ £ ως ; 

Δι’ έκάστην άνακριτικήν πράξιν συντάσσεται ιδία έκθεσις 
ύπογραφομένη ύπό των συμπραξάντων. Έπί άγνοιας άνα- 
γνώσεως ή γραφής ή άρνήσεως υπογραφής γίνεται σχετική 
βεβαίωσις έν τή εκθέσει. 

8. Δεν δύνανται νά διεξάγουν τήν διοικητικήν έξέτασιν 
οί κατ’ εύθείαν γραμμήν έξ αίματος συγγενείς τοΰ διωκομένου 
ή εκ πλαγίου μέχρι καί τοΰ τετάρτου βαθμοΰ καί ό σύζυγος ή 
έξ άγχιστείας συγγενής μέχρι καί τοΰ δευτέρου βαθμοΰ. Τό 
αύτό κώλυμα ύφίσταται καί έπί όμοιων βαθμών συγγένειας 
προς πρόσωπον τελούν έν έταιρική ή κοινοπρακτική σχέσει 
ή έν σχέσει παροχής έξηρτημένων υπηρεσιών προς τον 
διωκόμενον ή οπωσδήποτε άλλως συνεργαζόμενον μετ’ 
αύτοΰ. 

9. Οί μάρτυρες, περιλαμβανομένων καί τών ιδιωτών, 
έξετάζονται ένόρκως, έπιφυλασσομένης τής διατάξεως τοΰ 
άρθρου 221 τοΰ Κωδικός Ποινικής Δικονομίας. 'Ο τΰπος 
τοΰ όρκου έχει ώς έν τοίς άρθροις 218 καί 22θ τοΰ Κώδικος 
Ποινικής Δικονομίας. 

'Η έξέτασις τών παρά τ ΰ διωκομένου προσαγομένων 
μαρτύρων, πέραν τών τριών, άπόκειται εις τήν κρίσιν τοΰ 
ένεργοΰντος τήν άνάκρισιν. Κατά τήν έξέτασιν δέον νά 
έξετάζεται καί ό διωκόμενος ανωμοτί, ή μή προσέλευσις 
όμως τούτου ή ή άρνησις προς έξέτασιν δεν κωλύει τήν 
πρόοδον τής έξετάσεως. Παράστασις ή συμπαράστασις πλη¬ 
ρεξουσίου δεν έπιτρέπεται. 

10. 'Ο διεξάγων τήν έξέτασιν δύναται νά προβή εις 
αυτοψίαν δημοσίων ή παρά δημοσία αρχή κατατεθειμένων 
ιδιωτικών έγγράφιον ώς καί νά όρίση πραγματογνώμονας, 
έφαρμοζομένων άναλόγως τών άρθρων 180 καί επόμενα 
τοΰ Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. 

’Άρθρον 10. 

Διαδ ικασία ένώπιον τοΰ Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμ¬ 
βουλίου 

1. Ό Πρόεδρος τοΰ Πειθαρχικού Συμβουλίου, μετά τήν 
λήψιν τής άπολογίας τοΰ διωκομένου ή τήν άπρακτον παρέ- 
λευσιν τής προς τοΰτο ταχθείσης προθεσμίας, ορίζει δικά¬ 
σιμον και καλεΐ τούτον νά παραστή κατ’ αυτήν προς ύπερά- 
σπισιν του, προσκομίζων τά άποδεικτικά του μέσα καί τυχόν 
σχετικόν υπόμνημα. 'Η δικάσιμος δεν δύναται νά όρισθή 
ενωριτερον τών 30 ήμερων άπό τής κλήσεως τοΰ πειθαρχι- 
κώς διωκόμενου. Ούτος παρίσταται κατά τήν δικάσιμον 
αυτοπροσώπως, ί ο Πειθαρχικόν Συμβούλιον. μετά τήν 
άποόεικτικήν διαδικασίαν, συνεχίζει τήν συνεδρίασίν του 
τήν αύτήν ή άλλην ημέραν καί άποφαίνεται έπί τής ύπο- 
θέσεως. 

2. 'Η άπόφασις δημοσιεύεται εις ειδικόν βιβλίον έπι- 
μελεία τοϋ Γραμματέως καί κοινοποιείται, έπί άποδείξει, 


εις τον πειθαρχικώς διωκόμενον, τον άσκήσαντα την πει¬ 
θαρχικήν δίωξιν Προϊστάμενον τής Περιφερειακής 'Τπηρεσίας 
Δημ. "Εργων καί τον Υπουργόν Δημοσίων "Εργων. 

3. 'Η άσκηθεΐσα ένώπιον τοΰ Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου πειθαρχική δίωξις δέν άνακαλείται, περατοΰται 
όέ οπωσδήποτε δι’ έκδόσεως άποφάσεως επιφυλασσόμενης τής 
διατάξεως τοϋ άρθρου 3 παραγρ. 3 τοϋ παρόντος Διατάγματος. 

4. Τό Πειθαρχικόν Συμβούλιον έκτιμά έλευθέρως τά 
άποδεικτικά στοιχεία. 

5. Αί πειθαρχικαί άποφάσεις δέον νά είναι ήτιολογημέ- 
ναι. Άνάκλησις πειθαρχικής άποφάσεως δέν έπιτρέπε- 
ται. 

6. Το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δύναται νά όρίση οΰς 
εισηγητήν τής ύποθέσεως εν τών μελών αύτοΰ ή καί νά διατά- 
ξη τήν συμπλήρωσιν τής διοικητικής έξετάσεως, οπότε 
έφαρμόζονται άναλόγως αί διατάξεις τών παραγρ. 7 καί 
επομένων τοΰ προηγουμένου άρθρου. 

7. Διά τάς προς τον κριθέντα κοινοποιήσεις έφαρμό- 
ζεται άναλόγως ή παραγρ. 5 τοΰ άρθρου 9 τοΰ παρόν¬ 
τος. 

"Αρθρον 11. 

Κωλύματα μελών Πειθαρχικού Συμβουλίου 

1. Τών Πειθαρχικών Συμβουλίων δέν δύνανται νά 
μετέχουν τά έν παραγρ. 8 τοΰ άρθρου 9 τοΰ παρόντος πρό¬ 
σωπα. Τήν έξαίρεσων δύναται νά ζητήσουν τά μέλη τοΰ 
Συμβουλίου οίκοθεν ή καί ό έγκαλούμενος. Ούτος δύναται 
νά ζητήση τήν έξαίρεσιν μέχρι δύο τό πολύ μελών. 'Η αί- 
τησις περί έξαιρέσεως έγχειρίζεται εις τον Πρόεδρον πρό 
τής ένάρξεως τής συζητήσεως, έπ’ αύτής δέ άποφαίνεται 
τό Συμβούλιον μετά σύσκεψιν άνευ συμμετοχής τοΰ μέλους 
τοΰ οποίου ζητείται ή έξαίρεσις. 

2. "Αν έκ τής έξαιρέσεως δέν δύναται νά συγκροτηθή τό 
Συμβούλιον έκ μελών τής Όργανώσεως, εις ήν άνήκει ό 
έγκαλούμενος, διά πράξεως τοΰ Προέδρου συμπληροΰται ή 
σύνθεσις έκ λοιπών μελών τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 6, 
έστω καί μή προερχομένων έκ τής Όργανώσεως εις ήν 
άνήκει ό έγκαλούμενος. 

"Αρθρον 12. 

’Έφεσις 

1. Εις έφεσιν ύπόκεινται αί άποφάσεις τοΰ πρωτοβαθμίου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, άσκεΐται δέ αΰτη ένώπιον τοΰ 
Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου διά καταθέσεώς 
της εις τήν άρμοδίαν Δ/νσιν τοΰ 'Τπουργείου Δημ. Έργων 
(Δ/νσιν ’Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. καί Τεχνικών Επαγγελμά¬ 
των ). 

2. Εις άσκησιν έφέσεως δικαιούται α) ό τιμωρηθείς 
έργολήπτης, β) τό νομικόν πρόσωπον τό κατέχον έργοληπτικόν 
πτυχίον εις περίπτωσιν έπιβολής αύτω τής παρεπομένης 
ποινής περί ής ή παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 2 τοΰ παρόντος καί 
γ) ό Υπουργός Δημοσίων "Εργων. 

3. 'Η έ'φεσις άσκεΐται έντός προθεσμίας τριάκοντα 
ήμερων. 'Η προθεσμία άρχεται τόσον διά τον τιμωρηθέντα 
έργολήπτην καί τό κατά τήν περίπτωσιν β' τής προηγου- 
μένης παραγράφου νομικόν πρόσωπον όσον καί διά τον 
Υπουργόν Δημ. "Εργων άπό τής εις έκαστον έξ αύτών 
κοινοποιήσεως τής άποφάσεο^ς ταύτης. 

4. Ή προθεσμία άσκήσεως τής έφέσεως παρατείνεται 
διά τυχόν άπουσίαν εις άλλοδαπήν τοΰ εις έφεσιν δικαιού¬ 
μενου ή έκ κωλύματος τούτου έξ άνωτέρας βίας, κατά τήν 
κρίσιν τοΰ έκδικάζοντος ταύτην Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου. 

5. Πλείονες έφέσεις κατά τής αύτής άποφάσεως, άσκη- 
θεΐσαι πρό τής έπί τίνος τούτων έκδόσεως οριστικής άπο¬ 
φάσεως, συνεκδικάϋονται. 
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6. 'Η άσκηθεΐσα έ'φεσις αναστέλλει τήν έκτέλεσιν τής· 
άποφάσεως τοΰ Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου. 

7. Διά τής άσκήσεως τής έφέσεως μεταφέρεται εις τό 
Δευτεροβάθμιον Πειθαρχικόν Συμβούλιον πάσα δικαιοδοσία 
προς έπανάκρισιν τής ύποθέσεως. 

’Άρθρον 13. 

Διαδικασία ενώπιον, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμ¬ 
βουλίου. ’ Εγκρισις και έκτέλεσις των αποφάσεων αύ- 
τοΰ. ί 

1. Διά τήν ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού 
Συμβουλίου έκδίκασιν τής ύποθέσεως, τήν έκτέλεσιν των 
άποφάσεων καί τήν έξαίρεσιν των μελών αύτοϋ εφαρμόζον¬ 
ται άναλόγως αί διατάξεις των άρθρων 10 καί 11 τοΰ πα¬ 
ρόντος, πλήν άν άλλως ορίζεται εις τάς έπομένας παραγρά¬ 
φους τοΰ παρόντος άρθρου. 

2. Ή άπόφασις του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμ¬ 
βουλίου δεν κοινοποιείται άλλ’ υποβάλλεται μόνον εις τον 
'Γπουργόν Δημοσίων Έργων, όστις έντός μηνός άπό τής 
περιελεύσειος αύτω ταύτης έπικυρόϋ ταύτην συμφώνως προς 
τον Ν. 689/77. 'Η τοιαύτη άπόφασις τοΰ 'Τπουργοΰ μετ’ 
αντιγράφου τής άποφάσεως τοΰ Δευτεροβαθμίου Συμβου¬ 
λίου κοινοποιείται εις τούς ενδιαφερομένους καί άποτελεΐ 
τήν οριστικήν επί τής ύποθέσεως κρίσιν εις δεύτερον βα¬ 
θμόν. 

3. 'Η έκτέλεσις τής κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
άποφάσεως γίνεται μερίμνη τής αρμόδιας ύπηρεσίας τοΰ 
'Υπουργείου Δημ. Έργων. 'Η ύπό νομικού προσώπου κατα¬ 
βολή τής έπιβληθείσης αύτω προσθέτου συνέπειας τοΰ 
προστίμου δέον νά γίνη έντός μηνός άπό τής κοινοποιή- 
σεως αύτω τής άποφάσεως. 

’Άρθρον 14. 

Σχέσεις πειθαρχικής δίκης πρός λοιπάς δίκας. Έπανάληψις 
τής πειθαρχικής δίκης. 

1. 'Η πειθαρχική δίκη δεν άναστέλλεται ούδ’ άναβάλ- 
λεται ένεκα έκκρεμούσης δίκης ένώπιον δικαστηρίου οίασδή- 
ποτε δικαιοδοσίας. 

2. 'Οσάκις έν άποφάσει ποινικού ή άστικοΰ δικαστηρίου, 
καταστάση άμετακλήτω, βεβαιοϋται ρητώς ή ΰπαρξις ή 
άνυπαρξία πραγματικών γεγονότων, γίνονται ταΰτα δεκτά 
έν τή τυχόν εύρισκομένη έν έξελίξει ή έπαναλαμβανομένη 
κατά τάς έπομένας παραγράφους πειθαρχική δίκη ώς έν 
τή ποινική ή τή άστική έκτιμώμενα άναλόγως ύπό τοΰ 
Πειθαρχικού Συμβουλίου διά τήν έκδοσιν τής άποφάσεώς 
του. 

Εις τήν περίπτωσιν δικαιώσεως τοΰ έργολήπτου τελε¬ 
σίδικος ύπό άστικοΰ ή ποινικού ή διοικητικού δικαστη¬ 
ρίου έπί τής προκαλεσάσης τήν πειθαρχικήν δίωξιν διαφοράς, 
ό έργολήπτης δύναται νά ζητήση άπό τό Δευτεροβάθμιον 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον τήν έπανάκρισιν τής ύποθέσεώς 
του. 'Η έπανάκρισις γίνεται ύποχρεωτικώς έντός προ¬ 


θεσμίας δύο μηνών άπό τής αΐτήσεως. Εις τήν περίπτωσιν 
αυτήν τό Δευτεροβάθμιον ίίειθαρχικόν Συμβούλιον ύπο- 
χρεοΰται εις άκύρωσιν τής τυχόν έπιβληθείσης πειθαρχικής 
ποινής τής οριστικής άφαιρέσεως τοΰ πτυχίου, δεν κω¬ 
λύεται όμως, έν τή ούσιαστική έκτιμήσει τών πραγμάτων 
καί κατ’ έφαρμογήν τής παραγρ. 2 τοΰ παρόντος, εις έπι- 
βολήν τής ποινής τής προσωρινής άφαιρέσεως τούτου. Διά 
τήν μέχρι τής έπανακρίσεως γενομένην έ'κτισιν τής ποινής 
ούδέν γεννάται διά τόν έργολήπτην δικαίωμα άποζημιώ- 
σεως, αλλ’ έν περιπτώσει πλήρους άπαλλαγής του διαγρά¬ 
φεται ή όλη ποινή έκ τοΰ Μητρώου. 

Άρθρον 15. 

Εΐδικαί διατάξεις διά τήν εις βάρος νομικών προσώπων 
παρεπομένην συνέπειαν τοΰ προστίμου. 

1. Ή ύπό τοΰ νομικοΰ προσώπου, κατόχου έργοληπτι- 
κοΰ πτυχίου, καταβολή είς τό ταμεϊον ΓΙρονοίας Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων τοΰ έπιβληθέντος αύτω προστίμου γί¬ 
νεται έντός προθεσμίας ενός μηνός άπό τής κοινοποιή- 
σεως αύτω τής κατά τήν παραγρ. 2 τοΰ άρθρου 13 άποφά¬ 
σεως έπί τυχόν άσκηθείσης έφέσεως ή άπό τής διά τό νο¬ 
μικόν πρόσωπον παρελεύσεως άπράκτου τής προς άσκησιν 
τής έφέσεως προθεσμίας. 

2. Παρελθούσης τής άνωτέρω προθεσμίας τό πρό- 
στιμον είσπράττεται παρά τοΰ Τ.Π.Ε.Δ.Ε. κατά τάς κει- 
μένας διατάξεις μή άποκλειομένης τής διά δόσεων πληρω- 
μής. 

Άρθρον 16. 

Μεταβατικαί διατάξεις 

1. 'Υπό τών διατάξεων τοΰ Ν. 689/77 καί τοΰ παρόντος 
διέπονται αί μετά τήν έναρξιν ισχύος τοΰ Ν. 689/77 δια- 
πραχθεΐσαι πειθαρχικαί παραβάσεις. 

2. Διά τάς προ τής ισχύος τοΰ παρόντος ΓΙ. Δ/τος δια- 
πραχθείσας παραβάσεις τής προηγουμένης παραγράφου, 
ή κατά τήν παρ. 1 τοΰ άρθρου 4 παραγραφή δεν συμπληροΰ- 
ται προ τής παρελεύσεως έ'τους άπό τής ισχύος τοΰ παρόν¬ 
τος. 

3. Αί προ τής ισχύος τοΰ Ν. 689/77 διαπραχθεϊσαι πα¬ 
ραβάσεις διέπονται ώς πρός τάς ούσιαστικάς καί δικονομικάς 
διατάξεις ύπό τών προ τοΰ νόμου τούτου ΐσχυουσών δια¬ 
τάξεων. 

Εις τόν Υπουργόν Δημοσίων Έργων, άνατίθεμεν τήν 
δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν -τοΰ παρόντος Προεδρικού Δια¬ 
τάγματος. 

Έν Άθήναις τή 29 Νοεμβρίου 1978 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΝΤΙΝ1ΔΗΣ 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

*Η έτήσια συνδρομή τή; Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ή τιμή των φύλλων τη$ πού ■ πουλιούνται τμηματικά· 
καί τΔη δημοοηεύσιων στήν Εφημερίδα τή; Κυβερνήσει, καθορίσθηκαν άπό 1 Ίανουαρίου 1974 ώς άκολούθως: , 

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

1. Γιά τδ Τβϊχοϊ Α' ....... Δραχ. 


Προσώπων Δ.Δ. 


2. » » » Β' 

3. » » » Γ . 

4 » > » Δ'. 

5. » » » Νομικών 

κτλ .... 

6. » » » Παράρτημα . 

7. » » » Ανωνύμων Εταιρειών κτλ.... 

8. » » Δελτίο Εμπορική καί Βιομηχανική; 

Ιδιοκτησία; . 

9. Γιά όλα τά τεύχη καί τδ Δ.ΕΒ.Ι. 

ΟΙ Δήμοι καί <Λ Κοινάτητβ; τοϋ Κράτους κατα¬ 
βάλλουν τό 1/2 τών άνωτέρω συνδρομών. 
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Υπέρ τού Ταμείου * Αλληλοβοήθεια; Προό ωτπ-' 
κοϋ τοϋ Εθνικόν Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) Ανα¬ 
λογούν τά έξή; ποσά:' 

·* 

1. Γιά τδ Τεύχος Α' .:.. Δραχ. 
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9. Γιά δλα τά τεύχη 

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 
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Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου κτλ. 

Παράρτημα . 

Ανωνύμων Εταιρειών κτλ. . 
» Δελτίο Έμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησία; .. 
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Ή τιμή πωλήσνω; κάθε φύλλου, μέχρι; 8 οτλ,, ίναι 3 8ρχ., άπδ 9 ώς 40 σελ. 8 δρχ., άπδ 41 ώ; 80 σελ. 15 δρχ., άπδ ;81 αελ. καί άνω 

ή τιμή ττωλήσθΜϊ κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 15 δρχ. άνά 80 σελίδε;. 

Γ. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 


1.Σ*δ 


Ανωνύμων Εταιρειών καί ’Εται- 


■ε&χρς'ΐ 

ροών Περιωρισμένης Εύθύνης 
Α'. Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών : 

1. Τών δικαστικών πράξεων.Δραχ. 

2. Τών καταστο π ι κώ ν Ανωνύμων Εταιρειών... » 

3. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών τών 

Ανωνύμων Εταιρειών . » 

4. Τών άνοκπνώσβων καί προσκλήσεων σέ γενικέ; 

συνελεύσεις τών κατά τδ άρθρο 32 τοϋ Ν. 
3221/24 γνωστοποιήσεων, των άνακοινώ- 
σεων, ττοβ προβλέπονται άπό τδ άρθρο 59 
παρ. 3 τοϋ ΝΑ 400/70 «περί ’Αλλοδοπτών 
•Ασφολκτπκών Εταιρειών» καί τών άποφά- 
σεων τοϋ Διοκητκου Συμβουλίου τοϋ ΕΛΤΑ, 
πού άναφφσνται σέ προσωρινέ; διατάξει; » 

3. Τών άναιοίνώσεοον τών άπδ διάλυση 'Ανωνύ- 
μων •Εταιρειών, κατά τδ ΒΛ. 20/5/1939 ... » 

Λ Τών Ισολογισμών τών Ανωνύμων Εταιρειών » 

7. Τών συνσιτηκών μηνιαίων καταστάσεων τών 

Τραπεζικών Εταιρειών . » 

8. Τών Αποφάσεων «περί έγκρίσεω; τιμολογίων 

τών Ασφαλιστικών *£ταιρειών» .. » 

9. Τών ύπουργεβών άποφάσεων «περί παροχή; 

ύΒύας «τβπώσεω; τών Ιργοσιών ’Ασφα- 
λιστκών Εταιρειών», τών έκθέσεων περιου¬ 
σιακών στοιχείων Ανωνύμων Εταιρειών γε- 
ντκά, καί των άποφάσεων τοϋ ΛΧ τοϋ 
ΕΛΤΑ Κ* τέί δποΤβ; ένκρίνονται καί δημο- 
σ*ύοντοα οΐ κχνονισμοί αύτοϋ. » 

10. Τών άποφάσεων «περί παροχή; πληρεξουσιό- 

τητιχ πρδξάνττπροσώπέυσιν 4ν Έλλάδι άλ- 
λοδαττών Εταιρειών» κοί τών άποφάσεων 
«ιΐηρί μετοβιβάσεω; τοϋ χαρτοφυλακίου 'Α- 
σφαλκτηκών Εταιρειών κατά τώ άρθρον 59 

,. _·«φ.1τοϋΝΑΐδ^70»..Τ??7.... » 

11. Τών άποφάσεων «περί συγχωνεύσεω; Ανωνύ¬ 

μων Εταιρειών» . » 

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 
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12. Τών άποφάσεων τη; Επιτροπή; τοϋ Χρημα¬ 

τιστηρίου «περί είσαγωγη; χρεωγράφων εΐ; 
τά Χρηματιστήριου προ; δ ιαπραγμώτευσιν, 
συμφώικο; πρά; τά; διατάξει; τον άρθρου 2 
παρ. 3 Α.Ν. 148/67» .Δραχ. 1.000 

13. Τών άποφάσεων τη; Επιτροπή; κεφαλαιαγο¬ 

ρά; «περί διαγραφή; χρεωγράφων §κ τοϋ 
Χρηματιστηρίου, συμφώνω; πρό; τά; 
διατάξει; τοϋ άρθρου 2 παρ. 4 ΑΝ. 148/ 

1967».Τ..Τ..Τ.. » 1.000 

Β'. &||ΐοσιεύματα Εταιρειών Περιωρισμένης 

1. Τών καταστατικών . 

Ζ Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών_ 

3. Τών άνακοινώσεων καί προσκλήσεων. 

4 Τών Ισολογισμών. 

5. Τών έκθέσεων έκτιμήσεω; περιουσιακών στοι¬ 
χείο» . 

V. Δημοσιεύματα ’Αλληλαβφαλιστιχών Συνε¬ 
ταιρισμών - 'Αλληλαβφαλιστικών Τα¬ 
μείων καί Φιλανθρωπικών Σωματείων : 

1. Τών ύπουργκών άποφάσεων «περί χορηγή- 

σεω; άδβα; λειτουργία; 'Αλληλασφαλιστι- 
κών Συνεταιρισμών - 'Αλληλασφαλιστ*ών 
Ταμείο»» . » 1.000 

2. Τών Ισολογισμών τών άνωτέρ» Συνεταιρι¬ 

σμών, Ταμείο» καί Σωματείων. » 1.000 

II. Στδ Τέταρτο τεύχος, τών δικαστικών πρά¬ 
ξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δημοσιεύσεων. » 400 

Τδ ποσοστό έπΐ τών τελών δημοσιεύσεων στδ Τεΰχο; Ανωνύμων 
Εταιρειών καί Εταιρειών Περιορισμένη; Εώθύνη;, πού πρέπει νά 
καταβάλλεται ύπέρ τοϋ Τ αμείου Άλληλοβοηθεία; Προσβππκοϋ 
Εθνικοί Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), όρίσθηκβ γενικά οέ 5ο/ο. 
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ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ. 

γ , 1 , ? Ι · 0ν ? ρο| ^^? ? Κνπψκήί καί τάτέλη δημχπεβσεων προκαταβάλλονται στά Δημόσια Ταμεία έναντι άποδεκτκοϋ είσπρά- 
δ 80 ®*» ο*®*» φρσντ^ει δ ένδιαφερόμενο; νά τδ στείλει στήν Υπηρεσία του "Εθνικοί Τυπογραφείου. 

Ζ ΟΙ συνδρομές τεν έξωτηροκϋ Λναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ άνάλσγο συνάλλαγμα μέ έππαγή έιτ" δυάμαπ τοϋ Διευθυντή τών 
Διοικητικών καί οικονομικών Υποθέσεων του Εθνικοί Τυπογραφείου. 

% Τό ύιιίρ τοϋ ΤΑΠΕΤ ποσοστό έπΐ τών άικβτφω συνδρομών καί τελών _Αίσσιιύσίωυ καταβάλλεται άςέξή;: 
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*0 Γ«νιχός Δεκυθοντής 
ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΣΤ. ΝΙΚΑΣ 
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